ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ' 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
"ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


578(661) 

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಭಂಡಾರಿ (ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತ್ರ) 

22-02-2022 

ನಗರಾಬಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರ 


(ತ್ರ. i ಪ್ರಶ್ನೆ 

ಸಂ ಘಟ್ಟ. Lyk 

ಅ) | ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು | 
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಪಿಆರ್‌ 


ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಮೂಲ 


ಉದೆ, ಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; 
ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಯಾವುವು? 


ಮಂಗಳೂರು ನಗರವು ಸಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ | 


2016 ರಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ, ಈ. ಅಭಿಯಾನದಡಿ 
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಪ್ರಸಾವನೆಗಳನ್ನು 


ಸಿದ್ದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತಚೆ 


ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿನ' 

ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 

*° ಮಂಗಳೂರಿನ ABD ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ಬಂದರು 
ಪುದೇಶ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 8 ವಾರ್ಡುಗಳ 
ಸಮಗ್ರ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 

*° ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 
ಕಛೇರಿಯ "ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾರ್‌ 
ಸ್ತೀಟ್‌-ಬಂದರು-ಜಲಾಬಭಿಮುಖ "ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 

* ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿೀಮಗಾರಿಕೆ, 


- ವ್ಯಾಪಾರ, ಮನೋರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ಜಟ್ಟಿಗಳ 


ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 


* ಕಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಿರಮಣ ದೇವಾಲಯದ 


ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 

*° ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ 

* ಹಳೆ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು 

~ “ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮ 

* ಬಹುಮಹಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಹನ EG 

- ಸಂಕೀರ್ಣ 

* ಬಸ್‌ ಶೆಲ್ಬರ್‌ ಹಾಗೂ ನ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 

* ಸೌರವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ ' 

* ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ದಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

°e 100% ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಯು 
ಗುಣಮಟ್ಟಿವನ್ನು ಹರಿಶೀವಿಸುವ ಸಂವೇದಕಗಳ 
ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ, 

*° ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ದಾರಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ 
ದೀಪಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, 

° ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ, 


* ಜಿಲ್ಲಾ ವೆನ್‌ಲಾಕ್‌ ಮತ್ತು ಲೇಡಿಗೋಷನ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ 

ಉನ್ನತೀಕರಣ, - 

- ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ರೂಮ್‌ ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

*° ಮಂಗಳೂರಿನ PAN ಸಿಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಕೆ 

*- ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 24/7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಳ 
ಸಹಯೋಗವು ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಖೆ. 


ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 
ಸಿಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು 


ಮೊತ್ತಬೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: 


ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 
ಸಿಟಿ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಪಿಪಿಪಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 


ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಈವರೆಗಿನ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 


ವಿವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂತ್ತ 
(ರೂ. ಕೋಟಿ) 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 18 61.00 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 30 871.00 
} ಟೆಂಡಲ್‌ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 7 276.00 
ವಿನುತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ] 1 144.00 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಒಟ್ಟು 56 1352.00 


ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿ 
ನಗರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ 
ರೂ.500.00 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಕೋಟಿ 
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ59.25 ಕೋಟಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ರೂ.397.00 
ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮಂಗಳೂರು ಸಗರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 


| ೩೬6 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾಬ' 


ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಅನುಷ್ನಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ಹಾಗೂ" 


ಏಜೆನ್ಬಿಯ ಮೂಲತ | ಯೋಜನಾ ಸಮಾಯಬೋಚಕರ (Consultant) 
"|" ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; : 1 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 

(ಅದರ ಅಮಷ್ಯ್ಮಾನಾಧಿಕಾರಿ 

ಅಥವಾ ' ಕನ್ನಲ್‌ ಟೆಂಟ್‌ 

(Consultan)  ರಪರ ಹೆಸರು 

ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು § _ 


ಸಂಖ್ಯೆೇನಲಅಇ 43 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2022 
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ತಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ತೇಗ್‌ (ಲೂಪ್‌ ದೆಸೆ) 


[ಲಗಳೂರ ಮಹಾನಗಲ ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ಯಾಣ್ತಿ 
ಒ೬ ರಿಂದ ಮಹಖಾಕಾಳಿಪಡ್ತು ರೈಲ್ವೆ ತಳ ಸೇತುವ ಮುಖಾಲತಟಿ 
ಳ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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[= 


RK ೧ಗಳೂರು ಮಹಾನಣರ ಪಾಲಿಕೆಯ ತುಂಬೆ ರೇ 
31 'ತ್ರುಸಿದ ತಡೆಗೋಡ ಲೆಚನಿ ಯಂಗ 


ಯೋಜ ಬಲದಿಯಾ 


ಪಜ ಲಸ ಹಾಗೂ ಉಬನ್ಥಾಪವೆನಯ ೬: 
೪ ಆವಿಣುದ್ಲಿ ಕಾಮಃ 


i 
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ಉದ್ಯಾನವನದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೊ ಉದಯ್‌, 
ಹಲಗೆ ಸಮಗ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಬಿ ಹರಿತ 2 


ಟ್‌ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ (ಬಡಿಎಿನ್‌). 6ನೇ 
ಎಂಜಿ ರೊಡ್‌, ಮಂಗಳೂರು-575004 
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